ಷು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸ ಪರಿಷತು 


ಖುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ 668 (741) 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ.ರಾಥೋಡ್‌ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ' ; 25.೦9.2೦2೦ 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚವರು : : ಮಾನ್ಯ ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳ ಹಾಗೂ 


ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚವರು 


ಕಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಅ) 8 ವರ್ಷಗಳಕ್ಪ ತಳದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾ ಇನ kg 
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಸಲು 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಸಲು ಮಂಜೂರಾದ/ಬಡುಗೆಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ವಿವರ ಈ 
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು» - | ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ: 
ಆ ಪೈಕ ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ; 
ಎಷ್ಟು; (ವಿಜಯಪುರ ಜಲ್ಲೆಯ e ಮೆಂಜೂರಾದೆ ಜಡುಗಡೆ” 
ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು). ಅನುದಾನ ಮಾಡಿರುವ 
| ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಕೋಟಗಳಲ್ಪ) | (ರೂ. ಕೋಟಗಳಲ್ಲ) 
2017-18 '500.00 406.56 
2೦18-19 500.00 498.54 
201೨-20೦ 400.00. 399.48 
ವಿಜಯಪುರ ಜಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರವನ್ನು 


ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಆ) 


ಕಳೆದ 3`ವರ್ಷಗಳೂ ವಿಜಯ 


ಜಲ್ಲೆಯ ಪಿವಿಧ 

ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲ ಮಂಜೂರಾದ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ- ೭ ರಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು (ವರ್ಷವಾರು } ; 

ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 

ನಜಯಪರ' ಜಲ್ಲೆಯ `ಯಾ — 

ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು 

ska | ಹ , ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ -3 ರಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
ಪೂರ್ಣವಾಗದೆ ಇರಲು 

ಕಾರಣಗಳೇನು? (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು [' 

ವಿವರ ನೀಡುವುದು). 


ಸಂಖ್ಯ: ಎಂಡಬ್ಲೂಡಿ 18 ಎಲ್‌.ಎಂ.ಕ್ಯೂ 2೦೭೦ (ಶ್ರೀಮಂತ ಬ್‌ A ಪಾಟೀಲ್‌) 
ಕೈಮಥ್ಧ ಮತ್ತು ಜವಳ ಹಾಗೂ 


ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಜವರು 


ತಿ ಹಳು 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು :ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಳೆ ರಾಥೋಡ್‌ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) ರವರ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :741ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 
ವಿಷಯ :ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. 


\ 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೆ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ. ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಆ Fk 
) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ “ನುನ ಎಷ್ಟು; (ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಹಿಪ್ಪರಗಿ 
i — 
= 


ವರ್ಷ 2017-18 
ಮತಳ್ಳೇತ್ರದೆ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ 
ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಮತಳ್ಬೇತ್ರ 250.00 
ನಾಗಠಾಣ ಮತಳ್ಳೇತ್ರ 150.00 
ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮತಳ್ಸೇತ್ರ 150.00 
ಸಿಂದಗಿ ಮತಕ್ಸೇತ್ರ 50.00 
ದೇವರಹಿಪ್ಯರಗಿ ಮತಳ್ನೇತ 150.00 
ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮತಕ್ಟೇತ್ರ 150,00 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ 
250.00 
150.00 
150.00 
50.00 
150.00 
150.00 | 


150.00 


4 


: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು :ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ ರಾಥೋಡ್‌ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) ರವರ 
| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :741ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 
ವಿಷಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. 


NU 


) ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಆ 
ಪೈಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; (ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ವರ್ಷ 2018-19 (ರೂ. ಲಕ್ಷ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ರ.ಸಂ ಹಾಲ್ಲೂಕೆ ಮತಶಸ್ಟೇತ್ರದ ಹೆಸರು ' ಮೆಂಜೂಣಲಾದ ಅನುಣಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ 


| 1 [ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಮಶಠಳ್ಸೇತ್ರ 625.00 175.00 
| 2 [ವಿಜಯಪುರ ನಾಗಠಾಣ ಮತಳ್ಳೇತ್ರ 575.00 162.00 
| 3 [ಬಬಲೇಶ್ವರ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮತಳ್ಳೇತ್ರ 525.00 150.00 
| 6. |ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮತಳ್ಳೇತ್ರ 625.00 175.00 
7 dd NS 
NCC ಮ —— 
SN NN ಷಾ 


ವಿಧಾನ. ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು :ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ ರಾಥೋಡ್‌ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) ರವರ 
ಚುಳ್ಳೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :741ಳ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 
ವಿಷಯ :ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೆ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; € 
ಪೈಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; (ವಿಜಯಖುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ವರ್ಷ 2019-20 (ಯೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಮಶಳ್ಟೇತ್ರ 450.00 
ನಾಗಠಾಣ ಮಠಳ್ಟೇತ್ರೆ 412.50 _ 

375.00 

100.00 


ಹಾಷ್ಯದವಾ ಮ 
ಇಡ ಮಾ 
TH 


ದ ಮುಜೆ ಎ 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ ಲಾಠೋಡ್‌ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ 


್ಯ ಹೊಂದಿದವರು) ರವ 


ಜಿಲ್ಲೆ :ನಿಜಯಖುರ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 741ಕ್ಕೆ ಉತ್ತದ. 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


9) ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ವ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ. ಎಷ್ಟು (ಪರ್ಷವಾರು ವಿವರ 5 ನೀಡುವಮು) 


ಯೋಜನೆ /ಕಾರ್ಯಕ್ರದು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


) 2225-03- $02 0-14 (05) 


328- 03-277-2 48 103 


ಷೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 2225-03-277-2-85 (SY) 


ಸರ್ಕಾರಿ ಅಲ್ಲಸಂಬ್ಯಾನನ ಶಾಲೆ 3ಗಳಿಣೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುತ್ತು ಲಕ ಸಾಧನಗಳು 2 2228-03-277- 2-59 (os 


1 
RENN 
[§ 


ನೂತನ ಮಾಸ್ಟೇಲ್‌ಗಳೆ. ಪ್ರಾರಂಭ 2225-03-277-2-64 (95% 


. 
| 


2017- 18 


2018-19 aE 2819-20 


*¥ 


ಸ ಗಳಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ 


ಆನ್ಸ್‌ ವ್ಯ ತ್ತಿಷರ ತರಬೇತಿ 232 -00-103-0-54 


೨ ಸಂಸ್ಥೆ/ಡಿಪ್ಟೋಮಾ ಕೋಸ್‌ಗಳ ರಿಷ್ಠದೇತನ 


483951 2744.97 


೪ ನ್‌ 


ಸ್‌ 
ಇ) ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಖೂರ್ಣವಾಗದೇ ಇರುವ ಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು ಹಾಗೂ 
} ಹೂರ್ಣವಾಗದೆ ಇರಲು ಅಂರಣಗಳೇಮು? (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


| 
l 
| 


ದೇವರ 
1 | ವಿಜಯಮರ * : 50.00 


ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ 


ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮಹಳ್ಟೇತ್ರ 


ಒಟ್ಟು 


————— 
2017-18ನೇ 
\ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 

ಜಿಲ್ಲೆ ಮತಕ್ಸೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ. 
ಅನುದಾನ 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಲ ಿಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳೆ ಮೂಲಭೊತೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಸೇಶ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು (ರಸ್ತೆ! 


ಕಾಮಗಾರಿ : ಚರಂಡಿ? ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸ್ಥಳ! / ಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಸರ್ಡ್‌ e". ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ ಸಾಮೂಹಿಕ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
"ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


'ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಅಂಬಳೂರು | ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. § 
ಬೂದಿಹಾಳ ಹಿಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತುರಕನಗೇರಿ ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ 5.0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


3 ” 2 


) . ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಸಂಟ್ಯಾತರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ವಿಜಯಪುರ 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಟೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


2017-18ನೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು (ರಸ್ತೆ! 
ಮಕಕ್ಸ್ಟೇತ್ರದ ಹುಗಾರಿಯ 
ಕ. ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು be ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಚರಂಡಿ/ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು/ ಕಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
೨ ಹೆಸರು ಬಿಡುಗೆಡೆಯಾದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ! ಸಾಮೂಹಿಕ ಮೊತ್ತ 
ಸ್ಲಳ! ವಾರ್ಡ್‌ 
ಅನುದಾನ e ಶೌಚಾಲಯ) 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂಸ4 ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೆ4 
§ § ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ 6ನ § ರ್‌ 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ:05 'ಶುದ್ಮ ನೀರಿನ | ೬00 ಪೂರ್ಣಗೆ 
| ಘಟಕ _ 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂಸಿ4 ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 3.00 ಮೂರ್ಣಗೆಸ 
ಶಿವಣಗಣ !ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ0 ತ ಪೂರ್ಣಗೆಟ 
[ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 2 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 1 1.00 ಪೂರ್ಣಗೆ4ೊ 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂಸ5 ಕೊಳವೆ ಜಾವ 
ವಹಾರ ತಾರಾ 
ನಾಗಠಾಣ 1! 50.00 ವನಿ 


ES BNE ETE 


ಮದಭಾವಿ |ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ:02 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ:02 


EG 


ET ER 


ಒಟ್ಟ : 50.00 


ಹೆಲ್ಲಾ_ ಅಲ್ಪಸಂಯ್ಯಾತಟ ಕಲ್ಯದು ಇ 
} 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮತಕ್ಸೇತ್ರದ್‌ ಮಾಹಿತಿ 


2017-1 ಜವೆ Fi 
ಕಂರ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾಡಿ ಹೆಸರು (ರಸ್ಲೆ; ಜರಂಡಿ! | 
ಮತಳ್ಲೇತ್ರದ ಸಾಲಿಚಲ್ಲಿ K K K / Ny K | ಕಾಮಗಂದಿಂ3 
ಬದ್ರ - Ka ಗವ ಪಟಿಣ ಫೈಗೊೊಳ್‌ ಬಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು! ಕೊಳವೆ ಬಾದಿ! ತಾರ್ಮರಿಯು 
ಹೆಸರು ಬಿಡುಗಣಿಜಸಾದ ks ಲ ಮೊಸ್ಟ 
ನಳ! ಬವರ ಹಾಮೂಂಕ ಶೌಚಾಲಯ) ಖ್‌ 
ಇನುದಾನ ೪ > 


—— 


ಹಿ.೬ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬದಿ ಚರಂಡಿ 


ಹೂರ್ಣಗೆೊಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
1 | ವಿಟಯಮರ IN 50.00 
ಬಾಗೇವಾಡಿ 
ಪೂರ್ಣಂ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಃ 
ು . 25.4) 
— SO LL ಮ ಲ 
L ಒ್ಸು . 


50.00 


‘ 


ಬಬಲೇಶ್ವರ 


3 
ಬಬಲೆ ಶ್ವರ | 


ಬಬಲೇಶ್ವರ 


1 ವಿಜಯಪುರ 


ಮೆ: ಹೆಸರು (ರಸ್ತೆ! ಚರಂಡಿ | 
hdd ನರಳ ಆರಂ | ಕಾಮಗಾರಿಯ 


| ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ 
a ಕುಡಿಯುವ ನೀರು/ ಕೊಳವೆ ಬಾಪಿ/ | ಕಾಮಗಾ! 
| ಮೊತ್ತ 
} 


ಸ್ಥಳ, ರ್ಡ್‌ 
ಸ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ) 


ರಸ್ತೆ ಕಾಪುಗಾರಿ 


ಬಬಲೇಶ್ವರ 


ಜಿಲ್ಲಾ. ಅಲ್ಬಸೆ 


ಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಲಯ, ವಿಜಯಘುರ 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಲೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು (ರಸ್ತೆ! 
ಚರಂಡಿ! ಕುಡಿಯುವ ವೀರು/ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ! ಸಾಮೂಹಿಕ 
ಶೌಚಾಲಯ) 


2017-18ನೇ 

ಮಠಳ್ಳೇತ್ರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(Ce) [3 ಧಫಗೊಳ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಕಂಳ್ಳಲಾದ 

ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಣಗಾರಿಯ' ಹಂತ 


ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಠಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಜಿಲ್ಲಾ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ವಿಜಯಪುರ 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಲ ಿಸೆಂಖ್ಯಾತರ್‌ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಿಂದಗಿ ಮತಳ್ಟೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ: 


SF SS NS RES 


202- ISae ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು (ದಸ್ತ್‌! 


[eA 3 ಮೆತಕ್ಲೇತ್ರಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಜ Rope ಚರಂಡಿ? ಕುಡಿಯಖಬ ನೀರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ 
ಜಿಲ್ಲ . ಎಲಿ್ಲಾಕೆ? ಮ H RE ರಿ ಹೈೈೋಳ್ಬ್‌ಲಾಃ ಮಾರ್‌ ಕಾಮಗಾ 
ಣ್ಯ ಸನ ಹಜೆಹರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತ್‌ ತೊಳ್‌ವೆ ಬಾವಿ! ಸಾಮೂಹಿಕ f 
ಅನುದಾನ ಸ 
ಜಿಡ್ರಾಮಿ ತಂದೆಕ್ಯಲ್‌ ಮನೆಯೆಬದ 
ಮೋಶೀನ ಬೆಳ್‌ನಿಯವರ ಪುನೆಯ ವಣೆಗೆ 
ಜಿಲಾನಿ ತಾಂಯೋಳಿ ಮನೌೆಯಿಂದ್‌ , i 
| ರಾಗೋಡಯನಪರ ಮನೆಯ ಹಣೆಗೆ " 
H 
ಮುಗನಗೇದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾಕೋಬ್‌ ಹಿ.ಹಿ. ರಸ್ತೆ ಪುಜ್ಣು ಚರಂದಿ ಸಿ 
ನಾಟೀಕಾರಯವರ ಮನೆಯ ಖರೆಗೆ ಕಾಮಗಾಟಿ | ಸ 
ವಿಣಯಪುರ' ಓಿಂದಗಿ ಸಿಂದಗಿ 30.00 
” ಯಾಟಿ ಭೈರಮೊಡಗಿ ಮಟೆಯಿಂಬೆ 
ಚಾಂದಸಾಲಯವರ ಮನೆಯ ವರೆಗ 
ಬನಿಬು ಪರರು ಮಸೆಯಿ3ಂದ ಷಟೇಲಗವರ 


ಮನೆಯ ವರೆಗೆ 


ತರೀಂಸಾಬ ಖಮುಟೀಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ 
ಖಿಹ್‌.ಡಿ. ಜಾಗೂರರವರ ಮನೆಯ ಸುರೆಗೆ 


ಜಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಬ್ಯಾಳೆರ ಕಲಕ್ಯಣ ಇಲಾಖೆ, ವಿಜಂ ಬ್ರ 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೂಲಭೂತ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಜಯಪುರ ನೆಗೆರ ಮತಕ್ಟೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


2017- (8ನೇ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು (ರಸ್ಟೆ/ 
ಚರಂಡಿ! ಕುಡಿಯುವ ನೀರು/ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ! ಸಾಮೂಹಿಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸ್ಥಳ! 
ವಾರ್ಡ್‌ 


ಗದ್ರೀನ ಪಾರ್‌ ಒಳರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಖಾಜಾ ನಗರ ಹಾಗೂ 

ತಾಜಬಾವೆಡಿ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ 

ಹಾಗೂ ಹನ್ಮಿಜ ಸಗರ 


ಹೂರ್ಣಗೊಂ 


ಇಲ್‌ 


ಭೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ೫ 4ಸ್ಯಾಟ HN ವಿಜಯದ 


" 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೂಲಭೂತ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಅಭವ, ೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮತಳ್ಟೇ ಕತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


7 ಮ ಬನ ee ಮೊ pe ಸ್‌ ಸಾ 
A yl 2017-18ನೇ 
} ಕಾಮಣಾರಿ ಬಸರು (ದೆಸೆ! ಚರಂಡಿ! | 
ಜಿಲ್ಲೆ ಕಃ ಮತಳ್ಸೇತ್ರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ; ಟ್ವಣ ಮುಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸ್ಕಳ. ಡ್‌ ಕುಡಿಯುವೆ ನೀರು! ಕೊಳವೆ ವಿ, | ಕಾಮಗಂರಿಂ ಮಗಾ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ A / ಹ ಕಾಮಗಾ ಗಳಾಳ್ಕುಲಾಃ ! ಮಾ Fj " ರು/ ಕೊ ಬಾವಿ! ; 4 ಕಾಮಗಕಿ 
| ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ) R 
ಅನುದಾನ ಗ A 
ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಸೀದ್‌ ಯಿಂದ ಮಂಡಿ } i 
R ಸಿ.ಸಿ. ಸ್ಟೆ ಚರಂಡಿ 
| | Ee _ | ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
‘ | ನ i 
4 j { ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಃ ತ; 
ಈಾಳಿಕೋಟಿ ಈಾಳಿಕೋಟಿ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ ರಂದ ಅಲಿಬಾನ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ" 
ಪಠಾಣ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ p ಇ" 
ರ ನ CSE ES 2 
ft ಶ್ವರ ಮಠದಿಂದ ಮಹಲ್‌ ಗಲ್ಲಿ | i 
| | ಬಾಸ್ಮೇಶ್ಯಃ ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
{ | ವರೆಗೆ = 
SS ENN dl 
ಒಟ್ಟು 
ವಿಜಯಪುರ ಮುಬ್ಬೇಬಿಹಾಳ 50.00 3: WE a 
j ¥ ಈ 
ಕಿದೋಳ ಲೋಡ್‌ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ 
ಮುದ್ದೇಬಿ ಮುದ್ದೇಬಿಯಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಾಳ ಪಟ್ಟಣ ——————— 
- ಜೆ ಪಾರದಾ "ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸೇಹಲು ಖಾಲೆಯೆ | 
H ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವರೆಗೆ ೪ 
ಮ NE ER NE 
| ಒಟ್ಟು ut 
i ee ನಾ me ee [ 
ಮುದ್ದೇಬಿ . | 
wR ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ-03 & ೫ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ . 1000 ಪ್ರಗಕಿ 
ಹಾ | 
re | 
% ಒಪ್ಟು 


ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾನರ' ಕಲಕ್ಯಿಣ ಇಲಾಖೆ 
ಬಿಜಯಯರ 


1 


ಹೆಬ ಜಲ್ಬಸಂಯ್ಯತಲ್ಲ. ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, . ವಿಚಯನುರ 


‘ 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ. ಿಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋವಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಳ್ಸೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


2017-18ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಪುರಕನಣೇರಿ (ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) 
sd ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) 
ಕೆರೂಟಿಗಿ (ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) 
ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ (ಮುಸ್ಲಿಂ ರ ಓಣಿ) 


ಹುಣಶ್ಯಾಳ (ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) 


ಕೊಂಡಗೂಳಿ (ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಬದ ಓಣಿ) 


ಬ ದೇವರ ಬಿ.ಬಿ ಇಂಗಳಗಿ (ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) 
ಏಂ | ಹಿಷೆಕೆಗ 100.00 
ಮಶಳ್ಲೇತ್ರ 


[ ಭೈರವಾಡಗಿ (ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು. (ರಸ್ತೆ/ 
ಚರಂಡಿ! ಕುಡಿಯುವ ನೀರು! 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ] ಸಾಮೂಹಿಕ 
ಶೌಚಾಲಯ) 


ಸಿ. ಹಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


Ss 


ಹಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಯಾಳವಾರ (ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ERS EE RE Be ನನು ಸ್ಟ 


ಸಿ. ಹ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 


SN SEN 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ' 


| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1 
4 4 


ಘಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


- ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಣೆ 


- 
pee ಯ ps ಮ ನ 
H ರಾಜನಾಳ (ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) 


ಹುಣಖ್ಕಾಳ ಪಿ.ಬಿ (ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) 


NN 


ಒಟ್ಟೂ 


LLL pe 


ವಿದ್ಧಾಳ (ಮುನ್ಗಿಂ ಸಮಾಜದ ಓಚಿಿ 


ಕು. ಸಾಲವಾಡಗಿ (ಮುಸ್ಗಿಂ ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) 


ಹ. ಹಿ ರಣೆ ಪಿಹಾಣ - 


ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸಿ. ಸಿ ರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾ 


ಸಿ. ಹ ರನ್ತೆ ನಿವರ್ಬಣ 


3 


> POS 
y ಭೀ್ಣು ಉಟ್ಟ 


—————— 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ By - ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು (ರಸ್ತೆ! ಚರಂಡಿ/ ಕಾಮಗಾರಿಯ | 
ನಿಣರಿಪ ಡಿಸಿದ | ಕುಡಿಯುವ ನೀರು! ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ ಮೊಕ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ) 


ಚಪ್ಪರಬಂದ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 5000 ಮೂರ್ಣಗೆ 
ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಆಪ್ಪಡಬಂದ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಿ.ರಸ್ತೆ | 


ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 ಪೂರ್ಣಗೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ:15 


- ಹಮುಪಕ್ಸೇತ್ರದ 


ಜಿಲ್ಲೆ ; ತಾಲ್ಲೂಕಂ id 


ನಿಇಂರುಪು ಬ ಬಾಗೇಐನಕಿಡಿ | ಬ.ಬಾಗೇಮಾಡಿ 


ಕಾಮಗಾಟ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ 
ಸ್ಮ ೪/ ಮಾರ್‌ 


'-ಬಾರ್ಡ್‌ ನಂ: 


ಮಾರ್ಡ ನಂ: 7814 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬ.ಬಾಗೇನಾಡಿ ಮತಕ್ಲೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 
EN NES SE py ( 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸದು (ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ/' PR | 
ತಲಿಮಿಸಿಗಕ My 
ಕುಡಿಂಖುವ ನೀಣು! ಕೊಳವಿ ಬಾರಿ 1 
ಪಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ). H 


ಇಂಪಿರಿಂ 


ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಧನೊಕ ಕಾಡೆಹೂಬ 
ದಾದಾಸಾಜೇಬ ಮುಲೀಕಾರ ಇಪರ . 


15.0} ಪೂರ್ಣಗೆ 
ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರನ್ಲೆ ಮತ್ತು 
ಒಳಚದೆಂಡಿ ಸಿರ್ನಾಣ 
y SEL SU ES ರ್‌ 
ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮರಂಣ | 1340 
§ 
EES [ 
ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೆಚುಲಂರು ಫಶರ್ಕನ 13.00 | 
ಸ ಯೋವಿಂಯುಃ NS 
ಅಲ್ಪಸಂಬ್ಳುತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 1 20.40 Re 


ರಸ್ಲೆ ಹುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಟು 


URS 
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ | 


ಸ 28.00 ಘೂರ್ಣ ಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸಿಮರ 3 
SN 
ಫೆ ಪ ಪೀರಿನೆ ಘಟಿಕ ' | 
ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ: ಘ 11.00 ಹೂರ್ಣಗೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳ್‌ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮತಕ್ಟೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


a 

ಮತಕ್ಟೇತ್ರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಹೆಸರು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಮುಸ್ಲಿಂ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಟ 

ಘಟಕ 
ಹಾಜಿ ಮಸ್ತಾನ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ" ಕುದಿಯುವ 
ನೀರಿನ ಘಟಕ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮುಸ್ಲಿಂ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ಮೋಟರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವದು ' 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೋರೆದು ಮೋಟಾರ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು 


ಬಬಲೇಶ್ವರ 
ಮತಕ್ಟೇತ್ರ 


' 100.00 


1: | ವಿಜಯಹುರ | ಬಬಲೇಶ್ಯೈರ —————— 
7 ಮುಸ್ಲಿಂ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 


ಘಟಕ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು 


ಶಾದಿಮಹಲ್‌ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಘಟಕ 

ಮುಸ್ಲಿಂ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಘಟಿಕ 


& 
PE ಮುಸ್ಲಿಂ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
| py ಘಟಕ 


ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮುಸ್ಲಿಂ ಓಡೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 


ಘಟಿಕ 
ಮುನ್ನ 'ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯವ 'ನೀರಿನ 
ಘಟಿಕ 


ಮುಸ್ಲಿಂ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಘಟಕ 

| ಶಾದಿಮಹಲ್‌ ಹಪ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 

ಮೋಟಾರ ಅಳಪಡಿಸುವದು. 


ಮುಸ್ಲಿಂ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ದ 


ಘಟಿಕ 
LE EER 


10 
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಬಿ, ವಿಜಯಪುರ : ¢ 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೂಲಭೂಶ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಂಶು ನಿಜಯಮರ ನಗರ ಮತಳಕ್ಟೇಶತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


ಬ ಮ SAS UN ಸೆ ಮೆ ಬ ಮ ಮೊ 
| 2017-188ೇ | J ad es (ರಸ್ತೆ! | 

|. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ \ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸ್ಮಳಃ \ ಚರಂಡಿ! ಕುಡಿಯುವ ನೀರು! ಕಾಮಗಾರಿಂಖಿ | RES Sos 
| ಬಿಡುಗಡೆಯಶತದ ವಾರ್ಜ್‌ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ! ಸಾಮೂಹಿಕ ಮೊತ್ತ - 


ಅಮಜಬಾಸ dl ಪಶೌಚಾಲಂಯ) 
i ವಸನ EEN i MERE EI ಭಿ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ:-29, ಎಂ.ಎಂ 


| 
\ ಮ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ "5500 , | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
A a ಬ ಅವಂದು 
ಕಿಂಣಿ ರೋಡ್‌ ಹತ್ತಿರ | ೫] 
2 i Fr ಧನಾ | ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 25,00 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ಸೆಂ:-29 ಮಾಲಬಾರ 
ಲೇಜೌಟ್‌ '- 


| 
| 
i 


ವಿಜಯಪುರ | ವಿಜಯಪುರ 


ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 25.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಿ.ಪಿ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 12.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


, ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ರಹೀಮ ನಗರ ಸಿ.ಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಗಲಗಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್‌ ದಿಂದ 

ಬತ್ಕುಣಕಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ & 
ಇನಾಮದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಖಪೀಬ 
ಮನೆಯವರಿಗಿ 


ಸಿಸಿ ರಖ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೆೊಂದಿದೆ . 


Ld 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಬಸೆಂಖ್ಯಾಹರ ಮೂಲಭೂತ ಕಾಲೋನಿಗಳ "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಚಬ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮತಳಕ್ಟೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


] k 207-18 
ಕ್ರಸ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಜಿಲ್ಲೆ ಈಲ್ಲೂಳಿ 'ಮತಕ್ಟೇತ್ರದ ಹೆಸರು ig 
[) ಣ ಲ್ಲ ಲ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
100.00 


ಶಂಗಡಗಿ ny 
|. ನಿರ್ಮಾಣ 
ATS 7” ಅಲ್ಪಸಂಜ್ಯಾಕರ ಇನಿಯ ಸಿನಿ ರಣೆ ಮತ್ತು ಚರಂ! 

p ನಿರ್ಮಾಣ 
ನ ಯ ಇಸ ರಸ ಮತು ಇರಂಡಿ 
ಆನಸವಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲವಿ ಲ್ಲಿ ಹೀ ರಸ್ತೆ ಮಶ್ಲು ಚರಂ 

| ನಿವರ್ಣಾಣ 
¥ ಈ ಇನಿ ರನ ಮತು ಚರಂಟಿ 
Ld ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನಾಂಗದ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮ್‌ ್ಬಸಂಬ್ಯಾತರೆ 2 ನಾಲೋವಿಯಲ್ಲಿ ಇಮೊ ಪಾಜಾಲಯಗಳ f 
ಕೊಣ್ಣೂರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
Ne i 
; "ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನಾಂಗದ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ಕುಂಟೋಜಿ ಡ್ನ ks p 
ನಿವರ್ಷಣ 
SS SSN 
ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ಹೊಕ್ತಾಣಿ ಹ ky ಸ್‌ ps 
¥ ನಿರ್ಮಾಣ 
A 
{] ಜ ೪, ಮ - 
ಈ ಮೂರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮ್ತು ಚೆರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮೂಣ 
NTE 
ಗುಡ್ಯಾ \ ಸ್ನಿಂ ಜನಾಂ। 'ಅನಿಯಲ್ಲಿ “ಹಿ. N ಶಿ 
| ನಿರ್ಮಾಣ 
ರೇ | ಜನಾಂಗದ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ "ಅಸ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು (ರಸ್ತೆ! ಚರಂಡಿ! ಕುಡಿಯುವ ನೀರು! 
ಕೊಳಟೆ ಬಾವಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೌಬನಿಬಂಯೆ) ' 


ಮುನ್ನಿಂ ಜನಾಂಗದ ಕಾಲನಿಯುಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ಚಪೃರಬಂದ ಸಲನಲ ಸಿಹಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಆಷ್ಟೇ ರೇಬಂಚ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ತಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ 


ee ಲ್ಭಸಂಖ್ಯಾತರ ಫಾಟೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಜಾಲಯಗಳ. 


- 


etn ee 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 


ಹೊರ್ಣಗೊೋಂರಿ 


ಘೂರ್ಣಗೆಡೊಂಕ 


ೂರ್ಣಗೆೊಂ! 


ಪ್ರಗಕಿಯೆಲ್ಲಿ 
ಮೊೂರ್ಣಗೋೊಂ 


ಘೂರ್ಣಗೊೊಂ 


ಹೊರ್ಣಗೊೋೊಂ 


5.00 


15.00 


U0 


oR] 


ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣಿ 


ಘೂರ್ಣಗೋ 


ಸೊರ್ಣಗದೊೊ 


OS 


ಘೂರ್ಣಗೆೊಃ 


2017-18ನೇ 
ಮಕಕ್ಸೇತ್ರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಹೆಸರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಅನುಬಾನ 


250.00 


ಜಿಲ್ಲ 
ಸ್ನ 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೂಲಭೂತ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಮಕಳ್ಸೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


ಅಬ್ಬುಹಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಲ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು (ರಸ್ತೆ/ 
ಚರಂಡಿ! ಕುಡಿಯುವ ನೀರು! ಕಾಮಗಾರಿಯ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸ್ಥಳ/' 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹ 
ಕೊಳನ ಬಾವಿ! ಸಾಮೂಹಿಕ ಮೊತ್ತ 
ಶೌಚಾಲಂಯ) 
ps SE: EN, 
ಮಿಷನ್‌ ಕಂಪೌಂಡ್‌ ಬಸ್‌ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಹಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ; 


ಪಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 


ಮಹಿಬೂಬ ಹಗರೆ, ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಒಳಗಡೆ ಸಿ.ಹಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


' ರಾಜಾಜಿ ನಗರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 


ನೇಹರು ನಗರ ಹೂರ್ಣ್ಗಗೊಂಡಿ 


ಸೋಲಾಪೂರ ನಾಕಾ ಹತ್ತಿರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 


ಮಿಖಂಸಂಯುದ. 
ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ನಗರ 


ಘೂರ್ಣಗೊಂರಿ 


ಹೂರ್ಣಗೊಂಕಿ 


| ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಪೇಟಿ ಬಾವಡಿ ಹತ್ತಿರ 


ಬಾಗಮೂಾರೆ ಬಾಡಾ 


250.00 


ಒಟ್ಟು 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಟೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


oo “2017-18ನೇ ಾಮುಗಾರಿ - . |] 

ಕು ಮತಳ್ಟೇತ್ರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ ಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು (ರಸ್ತೆ! ಹೆರಂಡಿ? ಕುಡಿಯುವ ನೀರು/ ಕಾಮಗಾರಿಂತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 

ಗಾಃ 
ಜೆಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂ ಹೆಸರು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ K ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಜಾಲಂಯೆ) ಮೊತ್ತ * 
ಸ್ಥಳ! ವಾರ್ಡ್‌ 
oo po ಅನುದಾನ | 
ನಿಂಬಾಳ ಳೆ.ಡಿ 
hoe 
ಂಗಳಗಿ 
ಇ |] ಚರಂಡಿ 

en nd - y SE pe SN 

ಹಿರೇ ಬೇವನೂರ ಮೋಮಿನ ಗಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಿಕ ‘ 8.70 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಲ SS . 

. ಅಂಜುಮನ ಮಸೂಕಿ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 

ಇಂಡಿ ದ್‌ ಇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
ಘಟಕ ! 
- AS ಲ _- _ 4 

oo ಅಥರ್ಗಾ ಬಂಶುಂಪಿ ನಗರ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆಂರುವರೆಣೆ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

1 ವಾರ್‌ ನಂಬರ್‌ 17 ಅಬುಗ್ಯಾಸ ದಿಂದ ಅಂಣುಮನ 

K 8 ೪ ಪೂ: ಂಪಿದೆ 
ವಿಜಂಶುಪರ | ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ 100.00 | 3 ಶಾದಿಮಹಲ್‌ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರ೯ಗೆೊಂಡಿ 
Hf - | 
| _ AS ಮ 

ಅಶರಯಾನಾ ಡಿಂದ ಮಕಾಂದಾರ ಮನೆವರೆಗೆ 'ಸಿ.ನಿ ರಸ್ಟೆ 
N ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 

ಬಾಯ್‌ ಕರಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಂಬರಡಿ | 

ಖಾಜಾಬಾಯ್‌ ಕರದಿ ಮನೆ ಭಾಮಾಸಾಬ ಕುಂಬರ! ಗೊಂಡಿದೆ 


ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿವರಣ 


ಮಸೊಕಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 


- ಮಸಳಿ ಬಿಳೆ 
ಮ ಕೆ.ಡಿ 
| ” ಅಂಜುಟಗಿ 


ರೂಗಿ ರೋಡ್‌ದಿಂದ ಸೈಜಾನ "ಹೊಸೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಸಿ.ಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಾಲೋಟಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮಸೂಕಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿಹಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಸೂತಿ ಹತ್ತಿರ ಹಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಲ 


[ ಡೇಸಾಯ ಹುಕೆಯಿಂದ ಅತ್ವರ ತುಮ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ue i ಮಸೂತಿ ಹಷ್ಲಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಾಣ 


ಮಂದ್‌ ಬನ್‌ ನಿಲ್ಲಾಣದವರೆಗೆ ಸಿ.ಃ 
akan ನಿರ್ಮಾಣ 
" ಮಸೂತಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಾಣ 


ಮಸೂತಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಟೆ 
ವಿಜಯಪುರ 


ಚಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಛಾಣ ಇಲಾಖೆ, ವಿಜಯಪುರ 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ್‌ ಅಲ್ಪ್ಬಸಂಯ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಜಯಪುರ ಮತಕ್ಸೇತ್ರದ ಮಾಯಿತಿ 


(ರೂ: ಲಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮಾ 


me 


2018-198ೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೌಸರು (ರಸ! j 
ಮತಳ್ಟೇತ್ರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ! ಕುಡಿಯುವ ನೀರು! ' | ಕಾಮಗಾರಿಯ ! 
ಸೀತೆ ಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸ್ಥಳ/ ವಾರ್ಡ್‌ . i 
ಹೆಸರು ಪಿರಡಿಷಡಿಸಿದ | ಇಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸ್ಥಳ? ವಾರ್ಡ್‌ | ವ ಬಾವಿ! ಸಾಮೂಹಿಕ ಮೊತ್ತ | ಕೌಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
, ಅನುದಾನ ಶೌಚಾಲಯ) 4 " 


ಅಹೇಮದ್‌ ನಗರ ಮತ್ತು ನೇಪರು ನಗರ, 


ವಿಜಯಹುರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
'ಏಕಕಾ ನಗರ, ವಿಜಯಪುರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ! 


ಖುರೆೇಷ ಕಾಲೋನಿ, ವಿಜಂಯಪುರ 


' ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 


ಚಾಂದಪೂರ "ಕಾಲೋನಿ, ವಿಜಂತುಮರ ಸಿ.ಹಿರಸ್ಟ್‌ S0.00 ಪಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಲ p oS 
, ,ಆರ್‌.ಟಿ.ಹಿ, » - 
ಕೆ.ಎಸ್‌.ಟ' ಕಾಲೋನಿ, (ಪಾರ್ಟಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
91) ವಿಜಂಖುಮರ 
— OS __ 
ವಿಣಯಪುರ | ವಿಜಂಯಪುರ | ನನಯಮು 600.00 ಸ್ಟಾರ ಕಾಲೋನಿ, ವಿಜಯಮರ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲ RN 
§ ಸಾಯಿಪಾರ್ಕ, ವಿಜಂಯಮರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
_t , 
| ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಷಥ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಹಕ್ತಿರ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿಜಯಪುರ 
”ಎಳತಾ ನೆಗರ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಮುರ್ತಿ .ನೆಗರ 


(ವಾರ್ಡ ನಂ-21) ವಿಜಯಪುರ 


ಸೂಶಾಗ್‌ ಕಾಲೋನಿ, ವಿಜಯಪುರ 


ಕೆ.ಐಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ, ಕಾಲೋನಿ, (ಪಾರ್ಟಿ- | 


| 02) ವಿಜಯಪುರ 


H 


ಚಿಯಮರ 


ಜಿಲ್ಲಾ .ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಳರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ವಿಜಂಯಹುರ 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಯ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳ್‌ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಂಶು .ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ನೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


2018-19ನೇ 


Md ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು (ರಸ್ತೆ! 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಚರಂಡಿ! ಕುಡಿಯುವ ನೀರು/ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳ! ವಾರ್ಡ್‌ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ! ಸಾಮೂಯಿಕ ಮೊತ್ತ 


ಅಮುದಾನ ಶೌಚಾಲಯ) 


2 


ಸಾಸನೂರ ಗ್ರಾಮ 


' 
100.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ! 
(ಅಲ್ಪಸಂಬ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿ) 9 


ಸಿ. ಹಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರಂಡಿ 


ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ 


Wa ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದೇವರಹಿಪ್ಪರ | ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ (ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋವಿ) 


A ಮತಕ್ಲೇತ್ರ 


ದಿಂಡವಾರ ಗ್ರಾಮ R 
K ಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


(ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋವನಿ) 


K ಉಕ್ಲಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮ 
(ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿ) 


TE 
Kl 
4 


RUS 
ಸಪಾಬಿನೀಲ್ಲಿ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ಃ ಅನುಜ 
ವಿಜಯನುರ ಇಂಗಿ ನಾಗನಾೂಣ 150.0 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಬಸಂಖ್ಯಾಕರ Fede ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಗಠಾಣ ಮತಳ್ಲೇತದ 


ಏಲ್ಬಸಂಯ್ಯಾತ ತರ. ಕಲ್ಯಾಣ. ಇಲಾಬೆ, ವಿಜಯಪುರ 
್ಸೀಪ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


(ಯೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


p ಸಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು (ರಸ್ತೆ/ 
ಸಂಮಗಾರಿ ಕೈದೆೊಳ ಸಲಿ ಸ ಚರಂಡಿ! ಕುಡಿಯುವ ನೀರು! 

ಪಾಡ್‌ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ! ಸಾಮೂಹಿಳ 
ಮ " | ಬೌ) 
} 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ 


ಪೇವಶಗಾರಿವ ತಾ: ಇಂಡಿ 
(ಅಬ್ಬ ತಂಖ್ಯಾಸರ 


25.00 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಟೆ.ಣೀಸಿ) 


ಉಮದಗಜ ಮಾ: ಇಂದಿ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
R (ಅಲ್ಪಸಂಬ್ಯಾತದ ಕಾಯೋವಿ) ಘೆ 3 
| ಉಮರೇಣ ಸಾ: ಇಂಡಿ 
ಘು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
(ಅಲ್ಬಸಂಖ್ಯಾಸಲರೆ ಕಾಲೋನಿ) of 
ಹ B ee 
ಉಷಮರಚ ತಾ: ಇಂಢಿ 
is ಪ್ರಗಕಿಯಲ್ಲಿದೆ 
(ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಟಲೋಪಿ) y yt | 
ಉಮರಜ ತಾ: ಇಂಡಿ P 
Ki ಸಿಹಿ ರನ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 25.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
(ಅಲ್ದಸಂಲ್ಯಪರ ಕಾಲೋನಿ) ಇ 4 


ರೇವತಗಾಂಹ ಈ: ಇಂಡಿ 


ಸಿಹಿ ರೆನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಘೂ ಇಂಡಿದೆ 
(ಅಲ್ದಸೆಂಯ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿ) J 


PS 


2 
ಸ್ಸ 
, 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋಪವಿಗೆಳ್‌ ಮೂಲಭೂತ ಹೌಕಂರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಾಗಠಾಣ ಮತಳ್ಬೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


(ದೊ. ಅಳ್ನಗಳಲ್ಲಿ) 
] 2018-19ನೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು (ರಸ್ತೆ! | 
ಮೆತಕ್ಟೇತ್ರದೆ ' ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸಳ/ | ಚರಂಡಿ! ಕುಡಿಯುವ ನೀರು! ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಸತಿ ಇ ಸಲಿ ೪ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ 
ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೆಸದು ' ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವಾರ್ಡ್‌ | ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ! ಸಾಮೂಹಿಳೆ ಮೊತ್ತ | 
ಅನುದಾನ | ಶೌಚಾಲಯ) k If | 
| 
ವ I f RNS NT 
ೋಗಾಹೂರ, ವಿಜಯಮತ | ಪಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 500 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(ಅಲ್ಪಸೆಂಯ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿ) HK fj 
ಜುಮನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ "1 shoo ಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ, ಕಾಲೋನಿ) | A 
ರ ಮ —— ಮ 
ೊೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಒಸಿ ರಜೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿ) ಸ \ 
ತ ಗ್ರಾಮು Fp ರಾತಾ ರಾರಾ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮ y ಹೊರ್ಗೆ 
(ಅಲ್ದಸಂಖ್ಯಾಪರ ಕಾಲೋನಿ) ಹಿ ' ಪಸ್ತೆ ರಾಣ 50.00 ಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
೩೦೧.೧೦ SSL Ke ನಾ Ee PR 
ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮ 
4 8 ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ . 
(ಅಹ್ಟಿಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿ) ಚಸ್ತ್‌ FC 50.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
SS ಬ POETS PS RS aR: LEE 
ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮ 
& ANB ಸಿಹಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Eee TE [ 
ಅತ್‌ ಡಿ (ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ , ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ 50.00 ಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಲೋಪಿ) | ತ್‌: <, 
50.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ದೇವರ ನಿಂಬರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಸಷ 
ಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
of rN | (ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿ) ' 


ಟನ'ಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಹಿಳಂಬ್ಯಾತರ.. ಕಲ್ಯಾಣ 


18-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಲ ಿಸಂಖ್ಯಾತರ' ಕಾಲೋನಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಲನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮತಕ್ಳೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಲೋನಿ) 


KR 2018-19ನೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು (ರಸ್ತೆ! 
| ಮತಳ್ಳೇತ್ರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಚೆರೆಂಡಿ/ ಕುಡಿಯುವ ಫೀರು/ , 
ಜೆಲ್ಲೆ ತಈಾಲ್ಲೂಕಂ IN 2 . 
ಣ ky ಹೆಸರು | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಕಳ/ ವಾರ್ಡ್‌ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ! ಸಾಮೂಹಿಕ 
i 
ಅನುದಾನ > ” ಶೌಚಾಲಯ) 
ಎ ಲ en ed ಗಾ 
ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣ . HE . 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು a; X ಣಿ 
(ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿ) ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ > ಚರಂಡಿ | 100.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮನಗೂಳಿ (ಅಲ್ಬಸಂಬ್ಯಾತರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮು ಚರಂಟಿ 100.00 - | ಹೂರಣ 
- K ಸಿ. ಈ .. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಲೋನಿ) ke Ks \ 
EN - ee - | 
ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ 
f ಸಿ.ಸಿ a . ಇ ಸ 
| K (ಅಲ್ಬಸಂಬ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿ) ಸಿಹಿ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮ್ತು ಚರಂ 100.00 ಯೊರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ | 
ವಿಟಯಪುರ | ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿ | ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ' 600.00 NN 
. k - ” | 
ಡೆ. ರೆ ಗ್ರಾಮ - . f ' H 
ಣರ ಗ್ರ ಹಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಮ್ತು ಚರಂಡಿ 100.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
(ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿ) ” ¥ 
i | ನೊಲ್ವಾರ ಪಟ್ಟಿಣ (ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ” 
ks ky ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮ್ತು ಚರಂಡಿ 100.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಲೋನಿ) - | 
[4 m (4 
| ಹೆಬ್ಬಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮ (ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ " | 


ಚೂ ಉಲ್ಲಸಂಯ್ಯಾಪರ ಕಲ್ಯಾಣ. ಲಾಯ ವಿಜಯದ 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮತಳ್ಳೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕ ಸರ ರಾಸ ರ್‌ TT ನ್‌್‌ 
2018-1 
| | ಮತಳ್ಳೇತ್ರದ ನನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿ: ಹೆಸರು:(ರಸ್ರೆ/ 'ಚರಂಡಿ/ | ಕಾಮಗಾರಿಯ 
| ್ಲ ್ಣ ಬರ - ಣ ES ತುಡಿಯುವ ನೀರು! ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ 
| ಜಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲ್ಲಕು ಹೆಸರು | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳ/ವಾರ್ಡ್‌ ೫ (ಸ J ಮೊತ್ತ ಗಾ ೭ 


ಸ 


ಸಾಮೂಹಿಕ. ಶೌಚಾಲಯ) 
ಅನುದಾನ 


| 
SL MES NE Ess 


SS 
ರವಾಡ ಗ್ರಾಮ (ಮುಸ್ಲಿಂ | 
ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) | 


ಪ್ರಗಪಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಶಿರಬೂರ ಗ್ರಾಮ (ಮುಸ್ಲಿಂ 


೩. ಸಿ. ರಸ್ತೆ. \ 
ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) ಸಲಸ್ರೊ ಸಮಾನ 


ಥನರ್ನಿ ಗ್ರಾಮ (ಮುಸ್ಲಿಂ 
ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) 


ನೆಂಬ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮ (ಮುಸ್ಲಿಂ 
ಬಬಲೇಶ್ವರ ಸಮಾಜದ ಓಡಿ) 


ಅಲೆ 
ಮತಳ್ಳೀತ್ರ 


ವಿಜಯಪುರ | ಬಬಲೇಶೃರ 
ಸ p ಫಳೋಟಾ ಪಟ್ಟಣ (ಮುಸ್ನಿಂ 


ಸಮಾಜದ 'ಓಣಿ) 


ಮಮದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ 


¥ 
p ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ, f 
(ಪುಸಿ ಸಮಾಜದ ಓಡಿ) ಸಿ ಕ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 


ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 


ದೇವರಗೆಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮ 
(ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಓಡಿ) 


ಕನಮಡಿ ಗ್ರಾಮ (ಮುಸ್ಲಿಂ 
ps | ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) 


ಒಟ್ಟು 


ಬ 


ಸಿ. ಸಿ. ರಣ್ಣಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಟೆ, ವಿಜಯಪುರ 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಿಂದಗಿ ಮತಕ್ಟೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


(ರೂ. ಲಳ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ) 


[ DEAS AT ಸನ Re RE FES RD TE ಗಾ ನಾಮು: 
ಗ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ " ಮ pu ಮ ಕಾಮಗಾರಿಯ 3 4 
ಕ್ರಸಂ; ಜಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು | ಮ್ಞಸರು | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ | ಸ್ಮಳ/ಗ್ರಾಮ/ಪಟ್ಟಿಣ ವಾಡ | ರ ಕೊಳವೆ ಬಾನಿ! ಕಫಿನುರಾಂಯ ಹಂ 
| | ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ) 
4 ಅನುಬಾನ - 
ke SO 


ಹ: NSS ES EEE 


ಹೆಗ್ಗೆ ಸಿಂದಗಿ ಪಟ್ಟಣ 


H ಸಿ.ಸಿ.ರೆ , ಚರಂಡಿ 
1 | _ (ಪಬಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) ಸಿ ಪ್ಲೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ( ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
; | ಜ್ಯಾಕೋಡ ಗ್ರಾಮ (ಮುಸ್ಸಿಂ ೫ 
2 3 ಸವತ ಹಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ನಿರ್ಮಾಣ. ಚರಂಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[I 
en | ee: A ಲ 
\ ಚಟ್ಟರಕಿ ಗ್ರಾಮ (ವಬಸ್ಲಿಂ 
! FH 4 ಸಿ. ಹಿ. ರಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರಂಟಿ ಚೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
NN Ne Rj 
| ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) . ಹಿ. ಡಸ್ಟೆ. ೯೯ 4 ೯ಗೆಂಂ! 
ಲಭಖಾಳ' ಗ್ರಾಮ (ಮುಸ್ಲಿಂ 
ಬರೆ Mi ip kc ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ನೆ, ನಿರ್ಮಾಣ , ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಜಯಪುರ ಸಿಂದಗಿ ಸಿಂದಗಿ 200.00 ೫, Hl Fa | NSE 


f 4 | 

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗೆಜೆ ' 

-ಸಿ. ಹಿ, ರಸ್ತೆ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರಂಡಿ A ಇರುವೆ ಪ್ರಯುಳ್ತ್‌ ಕಾಮಗಾ! | 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ | 


ನ ದ ಹ 


ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ 
ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ನಿರ್ಮೂಣ, ಚರಂಡಿ 20.00 ಇರುವ ಪ್ರಯುಲ್ಲೆ ಕಾಮಗಾ( 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸೋಮಜಾಳ ಗ್ರಾಮ (ಮಖಸ್ಸಿಂ 
ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) 


ಗಣಿಹಾರ ಗ್ರಾಮ (ಮುಸ್ಲಿಂ 
ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) 


ಸಿ. ಹಿ. ರಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರಂಡಿ 


ಯರಗಲ್‌ ಬಿ ಳೆ ಗ್ರಾಮ 
| (ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಧ ಓಣಿ) 


ದ Se 


ಸಿ. ಸಿ. ಆಸ್ಸೆ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರಂಡಿ 


| ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮ (ಮಸಸ್ಲಿಂ | 
ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) 


20.01 


.ಹೊನ್ನೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (ಮುಸ್ಲಿಂ 
pre ಸ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಚೆರಂಡಿ 


200.00 


RSS 


ಅಬ್ಬಸೆಂಸ್ಯಾಪರ ಕೇಸ್ಕ್ಯಾಣಾ ಬಲಟಳಿ 
ನ ನಿಬಂಬಯಲರ 


ಲ್‌ 


-1 


ಹಲ್ಲ, ಅಲ್ಬಸಂಯ್ಯಾತರ_.ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ವಿಜಯಪುರ 


ನಿ. 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ . ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಸೇತ್ರದ ಮಾಹಿಕಿ. 


(ರೂ: ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ee _—- 
208-195 |: ಕಂಮಗಾರಿ ಹೆಸರು (ರಸ್ತೆ! 0] 
ಮಶಠಕ್ಟೇತ್ರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸ್ಲಳ/ ಚರಂಡಿ? ಕುಡಿಯುವ ನೀರು/ ಕಾಮಗಾರಿಯ | 
ತ್ರ | ೊಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸ್ಥ ಗಾರಿಯ ಹಂತ " 
ಜಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು [ ಧಾಸರು [ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ , ವಾರ್ಡ್‌ | ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮೊತ್ತ ಕಾಮ ೦೫ 
ಅನುದಾನ ಶೌಚಾಲಯ) | 


\ 

j 

' ಹಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ 
ಕಾಲೋನಿ) 


ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮ (ಅಲ್ಪಸೆಂಯ್ಯಾತರ 


ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಲೋನಿ) ಿ 
- ಚಿಕ್ಕರೂಗಿ ಗ್ರಾಮ (ಅಲ್ಬಸಂಬ್ಯಾತರ 
ದೇವರ ದೇವರ ರೂಗಿ ಗ್ರಾಮ (ಅಲ್ಬಸಂಬ್ಯಾ ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿಜಯಪುರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ 25.00 ಕಾಲೋವಿ) 
ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಸೇತ್ರ — 
hod ರೆನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮು (ಅಲ್ಪಸಂಬ್ಳ್ಯಾತರ . " 
ಹರನಾಳ ಗ್ರಾಮ (ಅಲ್ವಸಂಬ್ಯಾ ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5. ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಲೋನಿ) - k 


H 


ಬಸೆವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಸಾಸನೂರ ಗ್ರಾಮ (ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿ. 


WRT 
Aj 


ಜಿಲ್ಲಾ. ಅಲ್ಬಸಂಬ್ಯರ ಕಲ್ಕಾಣ ಪುಛಕ pris 


19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋಪಿಗಳ್‌ ಮೂಲಭೂತ, ಸೌಳೆಂರ್ಯಗೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಂತು ನಾಗಠಾಣ ಮತಳ್ಳೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


(ರೂ. ಅಕ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ) 
ಸಮಗಾರ ಈಸರು (೦ಸೆ/ | | 


el 


ಬರೆದೆ py Te NE EE 


ಮತಳ್ಸೇತ್ರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಲದ ಣ್‌! ಚರಂಡಿ! ಕುಡಿಯುವ ಸೀರು/ ಕಾಮಗಾರಿಯ RT 
uw 
ಜಿಲ್ಲೆ -ಹೆಸರು | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಾರ್ಡ್‌ ಕೊಳಟೆ ಬಾವಿ] ಸಾಮೂಹಳೆ ಮೊತ್ತ 
ಶೌಚಾಲಯ) 


ಮೇವರಸಿಂರಗ ಗ್ರಾಮ 


i ; ಅನುದಾನ 
; (ಅಲ್ಬುಸಂಖ್ಯಾಪೆರ ಕಾಲೋನಿ) 


ಚಚಚೇ K . Ue ಭನ ಗ. 
ಹಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ (ಣಲ್ಬಸಂಖ್ಯಾತೆಗ' 


ಹಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 ಹೊರ್ಣದಗೊಂದಿದೆ 


»ಡಂಸುವುರೆ ನಾಣಿಟಾಂ 2500 ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರಾಣ WM ಘೂರ್ಣಗಣಂಡಿದೆ 
[ವನ ಸ್ಸ n RCAC ಮ ರನ್‌ 
ಲಚಗೇಡಿ ಗ್ರಾಮಾ 
pe Ny ಧಗ 5.00 ಪೂರ್ಣಗೆೊಂದಿದೆ 
(ಅಲ್ಲಸಂಯ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿ) 
ಒಟ್ಟು 25.00 ! 


2 


ಯರ | ಬ ಬಣೇವಾಡಿ | ಬ.ಬಾಗೇಖಾದಿ 
Hf 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ 'ಕಾಲೋನಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮತಳ್ಸೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


2O- We 


ಲ 


ಕಾಮಗಾರಿ. ಹೆರ (ರಣ್ಲಿ! ಚರಂಡಿ! | 
ಾಹುಗಟರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸ್ಮ ಳ/ ಹಾರು] ರುಡಿಂಯುವ ನೀರು! ಹೊಳಿನೆ ಬಾಪಿೀ! | 
§ ಷಹೂಹಿಕ ಹೌಟಾಲಂತು) 


ಕಾಲ್‌ ಣೀನಿ) 


(ಅಟ್ಭಪಂ ಖ್ಯಾತಲ 


| ತಿಡಿಲ್ಕಾಳ್‌ ಗ್ಸಾರು (ಲ್ಬಗಂಖ್ಯಾಡರ 
| ಇಾಯೋವಿ) 


ಸಂಬಲ್ಯತಬ 


ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆರ್‌.ಐನ್‌, ಗ್ರಾಮ kp 4 
ನ್‌ ಸಿಹಿ ರಸ್ತ್‌ ನಿರಾಣ 5.0 ನೋ 


(ಅಬ್ದಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋಪಿ) 


ಸೊಲ್ಲಾರ ಹಟ್ಟೀಣ (ಅಲ್ಪಸಂಯ್ಯಾತರ 
ಕಾಲೋನಿ) 


24.00 


pt 
3 


ಬ್ಲ ಅಲ್ಭುಸೆಂಯ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ. ಇಲಾಟೆ.. ವಿಜಯಶಹಪು 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ್‌ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಣಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಬಲೇಶ್ಯರೆ ಮತಕ್ಟೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


(ರೂ. ಲಳ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) 


2018-195 
'ಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಚರೆಂಡಿ 
ಮತಳ್ಳೇತ್ರದ ! ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ನ Fi py Jey SESS 
ಹೆಸರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ಥಳ!/ವಾರ್ಡ್‌ 2 " ಮೊತ್ತ 
ಅನುದಾನ % ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ) 
ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮ (ಮುಸ್ಲಿಂ ' ಃ | 
ಸ ನ ಹಿ ಪಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 
§ ; ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) ್ಲ ರ್ಣಗೊಂ ಡೆ 
ಬಬಲೇಶ್ನರ ಜಾಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ (ಮುಸ್ಲಿಂ p . 
F) H ಸಿ * . ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಿಜಯಷಪಹುರ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮತವ . ಸಮಾಜದ ಓಣಿ) kd K ; ನ ಗಂ: 


§ p P 
ಬಾಬಾನಗರ ಗ್ರಾಮ (ಜೈನ 
ಸಮುದಾಯದ ಓಣಿ) 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 


ಸಿಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲುಖಂಯ್ಯಾಪರ ಕಲ್ಯಾಣಿ: ಲ್ದಾಟ್‌ ಫಿ ಯುರ 


- 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳ್‌ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇಂಡಿ ಮತೆಳ್ಟೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ. 


| 2018-19೫ ಕಂಮಗಾರಿ ಹೆಸರು (ರೆಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ/ 
ಜಿಲ್ಲೆ ತಲ್ಲೂಕು | ನುತಳ್ಟೇತದ | ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸ್ಥೆ! | ಬ ಣ್ಣಟ್ಟುವ ನೀರು/ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ ಕಾಮಗಾರಿಯ | ಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ 
€: K- [es 
ಕ ಲೂನಾ | ಸರು [ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ |. ವಾರ್ಡ್‌ ಮೊತ್ತ ೭ 
- ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ) 
| ಅನುದಾನ ರ 
fo ದ್‌ 7 fu mm ರಾ ಸಾಜಾ ಟಾ ಗಾ” ಪ ಸ್ಕೂಲ್‌: - ಭಾ ಬಾ 
ಶೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಂದ 
ಇಂಡಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂಬರ್‌ Y ಪೆ 
| | 17 ಬೋಳೆಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 5.00 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
. \ i, ನಿರ್ಮಾಣ 
| | ಅಂಜುಟಿಗಿ ಗ್ರಾಮ | 
kk ಮಸೂತಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 ಗೊಂಡಿದೆ : 
| | (ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಾಲೋವಿ) ಒರೆ ಸಣ ರ್ತಿ ಹೂರ್ಜಗೊಂ 
4 ee ee ಲ 
ವಿಜಯಪುರ a0 | uo 2500 ನಿಂಬಾಳ ಕೆ.ಡಿ ಗ್ರಾಮ " ಭಾವಸಾರ ದರ್ಗಾದ ಹಕ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಫೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
(ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿ) ನಿರ್ಮಾಣ 
\ 
[ಹೊರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ (ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ | ಮಜೀದ್‌ ದಿಂದ ಇದಗಾ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ A - 
; le “ಹೂ ಡಿದೆ 
| | - HT ಕಾಲೋನಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಹೂರ್ಣಗೊಂ 
| | ಕ _ He 
i ಪಡನೂರ ಗ್ರಾಮ . ಎ, 
Ny - ಮಜೀದ್‌ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ವಿರ್ಮಾಣ 5% ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾ ತೆರ ಕಾಲೋನಿ) - W , 
A ll ಮಾ: 


ಒಟ್ಟು 


ಸಕ 2 ಜಿಲ್ಲಾ ಬಬ್ಬಸೆಂಣ 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾಪರ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಳೆರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಿಂದಗಿ ಮತಠಕ್ಟೇತ್ರದ ಮಾಕಿತಿ 


(ರೂ. ಅಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) 


|| | 2018-19ನೇ qT: - | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು (ರಸ್ತೆ! | \ 
4 ಮಶಕ್ಟೇತ್ರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ - | ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸ್ನಳ/ | ಚರಂಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು/ | ಕಾಮಗಾರಿಯ 
( ಕು ಬರ ಇ d [O K ಕಾಮಗ ಹ 
ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂ) | ಹೆಸರು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | - ವಾರ್ಡ್‌ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮೊತ್ತ ಧಾಂ ಹ 


ಶೌಚಾಲಯ) 


ಅನುದಾನ il 
ಧಾ ಗ್ರಾಮ | 
) ಲಾರ ೧ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಜಯಪುರ 


: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. | 


ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಬ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ. ಇಲಾಖೆ. ವಿಜಯಪುರ 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೂಲಭೂತ ಕಾಲೋನಿಗೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಮತಶಕ್ಟೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


(ರೂ. ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) 


MN Ud p 
ಮತಕ್ಸೇತ್ರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ 
3 ಬಿಡುಗದಿಸಿಸಾದ ಸ್ಕಳ/ ವಾರ್ಡ್‌ 


ಅಮುಕಿ 


ಕಾದುಗಾರಿ ಹೆಸರು (ರಸ್ತೆ! 

ಚರಂಧಿ! ತುಡಿಯುವ ಪೀರು ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಕೊನೆ ಬಾದಿ? ಸಾಮೂಹಿಕ ಮೊತ್ತ 
ಶೌಚನಿಲಯೊ) 


ಪಾರ್‌ ವಂ:-29, 
ನೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನಗರ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ:-29, 
ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನಗರ 


ವಿಜಯಪುರ 
ನಗರ 


ವಿಜಯಪುರ | ನಿಜಯಪಮರೆ 25.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ-29, 
ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನಗರ 


ಪೂರ್ಟಗೊಂಂಡಿಯಿ 


25.) 


PONS 
OSU ಮ 


- 


? K § 
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಯ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ. ೬ಲಾಖೆ, ವಿಜಯಘುರ 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಬಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೂಲಭೂತ ಕಾಲೋನಿಗಳ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮತಳ್ಳೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 


(ಡೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು (ರಸ್ತೆ/ 
ಚರಂಡಿ! ಕುಡಿಯುವ ನೀರು/ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ! ಸಾಮೂಹಿಕ ' 
ಭೌಡಾಲಯ) 


2018-19ನೇ 
ಮತಕ್ಟೇಶ್ರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸ್ಥಳ/ 
ಹೆಸರು ಬಿಡುಗೆಜೆಯಾದ ವಾರ್ಡ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಒ.ಹಿ ರಸ್ತೆ ಮಶ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಂದ್ರಾಳೆ ಗ್ರಾಮ (ಅಲ್ಬಸೆಂಬ್ಯಾತದ 


ಕಾಲೋವಿ) 


ಹಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ 
(ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿ) ನಿರ್ಮಾಣ 


